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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 472 

14 Σεπτεμβρίου 2007 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 


( 1 ) 


Αριθμ. 4107 

Ο Δήμαρχος ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ έχοντας υπ’ όψιν τις πα¬ 
ρακάτω διατάξεις: 

1. Τον ν. 1418/1984 - «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α/1984) όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τους νόμους: 

- ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.1992) 

- ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α' 
/13.8.1994) 

- ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/14.9.1995) 

- ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) 

- ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001) 

- ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003) 

- ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179Α/28.9.2004) 

2. Τις διατάξεις κερί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων κ.λπ. άρθρο 15 ν. 2328/1995 
(ΦΕΚ 159 Α/1995), άρθρο 11 ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α/1996), 
ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α' /1997) και π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 
Α/1996). 

3. Τις διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 
25/1986) και 

- Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993) 

- ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α/1995) 

- ν. 2522/1997 - Δικαστική προστασία κατά το προσυμ- 
βατικό στάδιο (ΦΕΚ Α' 178/1997) 

- ν. 3021/2002 (ΦΕΚ Α 143/19.6.2002) 

- ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/11.10.2002) 

- ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329Α/24.12.2002) 

4. Το άρθρο 8 - κρατικές προμήθειες του ν. 2741/1999 
(προσυμβατικός έλεγχος) (ΦΕΚ 199 Α' /28.9.1999) 

5. Το π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α/1985) - Κατασκευή Δη- 
μοσίων'Εργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα: 

- π.δ 286/1994 (ΦΕΚ Α' 148/1994) 

- π.δ. 368/1994 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α' 
201/1994) 

- π.δ. 210/1997 (ΦΕΚ Α' 166/1997) 

- π.δ. 285/1997 (ΦΕΚ Α' 207/1997) 

- π.δ. 218/99{ΦΕΚ187Α'/16.9.1999) 


6. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (νόμος, διάταγμα, απόφαση, κ.λπ.) που διέπει 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω προκηρύσσει 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφο¬ 
ράς, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου σε έντυπα 
που χορηγούνται από την Υπηρεσία, του άρθρου 4 πε- 
ρίπτ. δ παρ. 4 του ν. 1418/1994 και του άρθρου 9 του 
π.δ. 609/1985. 

Άρθρο 1 

Έργο - Προϋπολογισμός 

Η δημοπρασία αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτ¬ 
λο «Διανοίξεις διαφόρων οδών στο Δήμο» και έχει προ¬ 
ϋπολογισμό μελέτης 411.349,55 Ευρώ με Φ.Π.Α. 19%. 

Άρθρο 2 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
παραλαβής των προσφορών 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 2 Οκτωβρίου 
2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ίαχ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Άρθρο 3| 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ- 
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μένες σε αυτούς και σε τάξης και κατηγορία αντίστοιχη 
με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμ¬ 
μετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Αρθρο 4 Εγγυήσεις 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 6.793,44 Ευρώ (2% του προϋπολογι¬ 
σμού), οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 
του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην 
περίπτωση που ο Προσφέρων/Διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων. 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα τα 
στοιχεία του διαγωνιζόμενου, δηλαδή το ονοματεπώνυ¬ 
μο και πατρώνυμο του ατομικού εργολήπτη, την επω¬ 
νυμία του νομικού προσώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο 
της Κοινοπραξίας, τον τίτλο του έργου για το οποίο 
δίδεται η εγγύηση, σαφή παραίτηση του εγγυητή από 
την ένσταση της διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό 
και ανεπιφύλακτη υπόσχεση περί καταβολής του πο¬ 
σού της εγγύησης, χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, 
μέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιμες ημέρες από την 
σχετική ειδοποίηση, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα 
στις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985 και του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των διακοσίων 
δέκα (210) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης (άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του π.δ. 609/1985 
όπως ισχύει, μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 4 
παρ. 12 του ν. 3481/2006). 

Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Κυρί¬ 
ου του Έργου, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

Αρθρο 5 Προθεσμία Παράδοσης 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
δεκαπέντε (15) μήνες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

Αρθρο 6 

Οι δαπάνες περίληψης της παρούσας και λοιπά έξοδα 
του συμφωνητικού και των αντιγράφων βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο όλες οι προ- 
βλεπόμενες κρατήσεις και το 0,6% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ. 

Λυκόβρυση, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΚΙΑΝΟΣ 


( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Αριθ. Πρωτ: 13957 

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 ως 11.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Ξυλοκάστρου (Λ. Φραντζή 2) θα γίνει ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής Ξυλοκάστρου μυστικός μειοδοτι¬ 
κός διαγωνισμός με συμπλήρωση τιμολογίου και προ¬ 
ϋπολογισμού προσφοράς για την εργασία «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑ¬ 
ΣΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ)», προϋπολογισμού 36.295,00 € συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ΦΠΑ19%, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 28/1980 και του π.δ 261/1997. 

Η συνολική δαπάνη πρόκειται να καλυφθεί σε ποσοστό 
70% ήτοι 25.406,50 € από δημόσια δαπάνη (Ολοκληρω¬ 
μένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του 
Ε.Π.Α.Α. - Α.Υ. 2000-2006 του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων) και σε ποσοστό 30% ήτοι 
10.888,50 € από συμμετοχή του Δήμου Ξυλοκάστρου. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές μόνο εταιρείες που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 3 του π.δ. 261/1997. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα πρέπει να 
εκδοθεί από αναγνωρισμένη Τράπεζα που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα ή το ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο συστά- 
σεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη . 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημαρχιακής 
Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
27433 60200). 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ξυλόκαστρο, 11 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ 

Αρ.Πρωτ. 3450 

Ο Δήμαρχος Σφακιωτών διακηρύττει ότι την 16η του 
μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ Ν. Λευκάδας, θα διεξαχθεί με ανοι¬ 
χτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, 
ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 
2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, 
π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΒΕΛ¬ 
ΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 2005ΣΕ282300 και πρόκει¬ 
ται για το υποέργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟ¬ 
ΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ». 
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Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία χωματουργικών, με προϋπολογισμό 
2.601,21 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

β) κατηγορία τεχνικών έργων, με προϋπολογισμό 
42.256,98 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) 

γ) κατηγορία ασφαλτικών έργων, με προϋπολογισμό 
52.170,14 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) 

δ) κατηγορία επενδύσεων-επιστρώσεων, με προϋπο¬ 
λογισμό 158.988,75 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
161/2005 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Λευκάδας, ανέρχεται στο ποσό 
των 256.017,08 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 313.800,13 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Λευκάδας Σπ. Φίλιππο - Πανάγου 8 31100 
Λευκάδα, μέχρι τις 11.10.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2, 1ης, και 2ης τάξης για επι¬ 
χειρήσεις με έδρα εκτός Νομού και 3ης τάξης για επι¬ 
χειρήσεις με έδρα εντός Νομού για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 


εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 
% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 5.120,00 
ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Σφακιωτών. Η ισχύς της θα είναι του¬ 
λάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
180 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (150 ) εκατόν 
πενήντα ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823) 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Σφακιωτών. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδι¬ 
αφερόμενοι από το Δήμο Σφακιωτών, αρμόδιος υπάλληλος 
ο Θωμάς Βουκελάτος (τηλ.: 2645361424 Φαξ:2645061110) 

και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Λευκάδας η.(τηλ.: 2645022285 Φάξ: 

2645022285), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λαζάρατα, 11 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΡΤΗΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 

Αριθμ. 5662 

Ο Δήμαρχος Λεωνιδίου διακηρύττει ότι την 16η του 
μηνός Οκτωβρίου του έτους 2007 ήμερα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Λεωνιδίου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρα¬ 
σία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδας ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 
2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση και ανά¬ 
πλαση χώρου νερών Δ.Δ. Μαρίου». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 98908 και πρόκειται για το 
υποέργο με τίτλο «Διαμόρφωση και ανάπλαση χώρου 
νερών Δ.Δ. Μαρίου». 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
81.534,47 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 15.583,30 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
667/52/27.2.2007 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αρκαδίας, ανέρχεται στο 
ποσό των 97.117,78 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 117.000 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Λεωνιδίου, Λεωνίδιο Αρκαδίας, μέχρι 
τις 11.10.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τόπου 
Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. εφόσον 
ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα οικοδομικά και 
στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

Β) Προερχόμενες από κράτη -μέλη της Ευρωπαϊκής 
ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.),στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών ,εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη ,στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών ,εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους ,υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξίες στην ίδια κατηγορία 
)και υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της Καλούμενης κατηγορίας. 

3. κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσει για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται 
.Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας οικοδομικά και στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Η/Μ του ΜΕΕΠ με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 


5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει ,είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 
% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κον¬ 
δύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.942,36 
ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύ¬ 
νεται προς το Δήμο Λεωνιδίου. Η ισχύς της θα είναι 
τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (ΙδΟ) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Λεωνιδίου, αρμόδιος 
υπάλληλος Μαριγώ Γενεοπούλου (τηλ.: 2757360203 Φαξ: 
2757360214), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Λεωνίδιο, 12 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 

Αριθμ. 7001 

Ο Δήμος Φαρκαδόνας διακηρύττει ότι την 2η του 
μηνάς Οκτωβρίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο 
Δημαρχείο Φαρκαδόνας, θα διεξαχθεί δημόσιος μει¬ 
οδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους -ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και 
έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτω¬ 
σης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 2052/1992, ν. 2229/1994, ν. 2338/1995, ν. 2372/1996, 
ν. 2940/2001, ν. 3212/2003 και ν. 3263/2004, τις διατάξεις 
του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και βελτιώθηκε με τα π.δ. 286/1994, π.δ. 368/1994, π.δ. 
210/1997, 285/1997 και π.δ. 218/1999 για την κατασκευή 
του έργου: Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθε¬ 
σης απορριμμάτων Δήμου Φαρκαδόνας. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 676.470,59 ΕΥΡΩ 
χωρίς Φ.Π.Α. (805.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ανήκουν στην: 
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• 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.ΟΈ., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με τη ζητούμενη του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπραττούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου δηλαδή 12.999,46 
ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
προς Δήμο Φαρκαδόνας. 

Εκτός από τα πρωτότυπα πιστοποιητικά (όπως αυτά 
αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη) που ελέγχονται 
και επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο, κατά την κα¬ 
τάθεση της προσφοράς θα υποβληθούν και φωτοαντί¬ 
γραφα που θα παραμείνουν στον φάκελο προσφοράς. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τέσσερις 
μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Εκπτώσεις του Γ Κοι¬ 
νοτικού Πλασίου Στήριξης-Ταμείο Συνοχής II. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να συ¬ 
μπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο 
σφραγισμένο που θα χορηγεί ο Δήμος Φαρκαδόνας, με 
καταβολή δεκαπέντε ευρώ (15,00 €). 

Τεύχη χορηγούνται στους ενδιαφερομένους από 
την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι και την 
27.9.2007. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Φαρκαδόνας (τηλ.: 24330 
29023, 29025 Χρυσοβαλάντου Μακρογιαννούδη) τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Φαρκαδόνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΛΙΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 

Αριθμ. 8359 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παραμυθιάς 

Διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές, με το σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ημών επί 
των τιμών του τιμολογίου της υπηρεσίας, σύμφωνα με 


τις διατάξεις του ν. 3263/2004, του ν. 1418/1984 και των 
π.δ. 609/1985,171/1987, και 218/1999 και τους όρους της 
υπ’ αριθμ. 47/2007 εγκεκριμένης μελέτης τής ΤΥΔΚ Ν. 
Θεσπρωτίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής 
του έργου: 


Επιχειρησιακό πρόγραμμα: 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κωδικός ΣΑΕ 

075/3 

Τίτλος έργου 

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 
Δήμου Παραμυθιάς» 

Αριθμός υποέργου 

1 

Τίτλος υποέργου 

«Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 
Δήμου Παραμυθιάς» 

Προϋπολογισμός Υποέργου 

474.772,00 


Προϋπολογισμού: Τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις 
χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα δύο ευρώ, 474.772,00 € 
(με Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία: I) Υδραυλι¬ 
κών εργασιών με προϋπολογισμό: Διακόσιες επτά χιλι¬ 
άδες εξακόσια δέκα επτά ευρώ και εξήντα ένα λεπτά 
207.617,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα), II) Εργασιών πρασίνου με προϋπολογισμό: Σαρά¬ 
ντα επτά χιλιάδες τριακόσια δύο ευρώ και τρία λεπτά 
47.302,03 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα) και III) Εργασιών οδοποιίας με προϋπολογισμό: 
Εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες διακόσια δέκα τρία ευρώ 
και τρία λεπτά 136.213,03 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Δι¬ 
αρθρωτικό Ταμείο ΕΤΠΑ και το υπόλοιπο από Εθνικούς 
Πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. Η δημοπρασία 
θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Παραμυθιάς, Νομού Θεσπρωτίας. Αν 
για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και στην Α1, Α2, 1η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και στην Α2, 1η και εντός Νομού 
Θεσπρωτίας 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
δηλαδή όπως στον παρακάτω πίνακα: 


ΚΑΤΗΓΟ¬ 

ΡΙΕΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΩ- 

ΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ¬ 

ΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ί 

ΕΚΤΟΣ 

ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΠΡΩ¬ 

ΤΙΑΣ 

ΕΝΤΟΣ 

ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΠΡΩ¬ 

ΤΙΑΣ 

Κ/Ξ (ΑΝΑ¬ 
ΒΑΘΜΙΣΗ 
ΟΡΙΟΥ 
ΛΟΓΟ ΚΞ) 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

207.617,61 

Α2,1η, 2η 

Α2,1η, 2η 

- 

ΠΡΑΣΙΝΟ 

47.302,03 

Α1, Α2,1η 

Α1, Α2,1η 

- 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

136.213,03 

Α2,1η 

Α2,1η, 2η 

- 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.ΟΈ), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.. 
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γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων; α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοι¬ 
νοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη 
των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό 
τους όρους της παρ. 3 του άρθρου; 2 του π.δ. 609/1985, 
δηλαδή Κ/Ξ εργοληπτικών επιχειρήσεων που ανήκουν 
στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙ¬ 
ΚΩΝ με εργοληπτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην 
Α1, Α2,1η τάξη για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ και με 
εργοληπτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην Α2,1η και 
εντός Νομού Θεσπρωτίας 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προ¬ 
ϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή : 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφε¬ 
ται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.823,00 € (ποσο¬ 
στό 2% του προϋπολογισμού των δημοπρατούμενων 
εργασιών της μελέτης, χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), 
απευθυνόμενη στο Δήμο Παραμυθιάς και ισχύ τουλά¬ 
χιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό του 
αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, όπως έχει 
καθοριστεί με την Δ17α/03/101/ΦΝ437 υπουργική απόφυ¬ 
ση, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του 
ν. 3263/2004. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Παραμυθιάς και θα 
επικυρωθεί από την Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Νομού Θεσπρωτίας - Τμήμα Τοπικής Αυ¬ 
τοδιοίκησης και Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά, 
τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώ¬ 
σεων κ,λπ.) από την έδρα του Δήμου στην Παραμυθιά Ν. 
Θεσπρωτίας, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο 26660 22000, ΡΑΧ επικοινωνίας 26660 
24156, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αθανάσιος 
Μαραζόπουλος. 

Παραμυθιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΙΩΖΙΟΣ 


(7) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 

Αριθμ. 6196 

Ο Δήμαρχος Απολλωνιών διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (υπ. αποφ. 
11389/1993) η προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος 
το οποίο θα πληρεί τα χαρακτηριστικό που περιγρά- 
φονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών της 
σχετικής μελέτης (Αρ. Μελ. ΤΥΔΚ 96/2006). 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρ¬ 
χεται στα 142.800€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
19%. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το 
Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ κατά 121.744,77€ και από ίδιους 
πόρους του Δήμου 21.055,23€. Τα έγγραφα της προ¬ 
μήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία του 
Δήμου Απολλωνιών στη Βασιλική Λευκάδας (τηλ. 2645- 
0-31532/31131) και από τα γραφεία της ΤΥΔΚ Λευκάδας 
(τηλ. 2645-0-22285). 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα 
κατατεθούν στη διεύθυνση του Δημαρχείου του Δή¬ 
μου Απολλωνιών στη διεύθυνση Βασιλική Λευκάδας Τ.Κ. 
31082 αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημέ¬ 
νου εκπροσώπου την ημέρα και ώρα της αποσφράγι¬ 
σης των προσφορών. Τελευταία ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών στην αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 2.10.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. Η αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Απολλωνιών 
που μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
των διαγωνιζομένων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 5% επί της συ¬ 
νολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. 
ήτοι 6000 € και κατατίθεται με γραμμάτιο Τ.Π. και Δ. ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου και την ΤΥΔΚ 
Λευκάδας τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Βασιλική, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 
-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 

Αριθμ. 5475 

Διακήρυξη διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟ¬ 
ΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 γπ3. 

Ο Δήμαρχος Τήνου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό, 
με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, 
για την προμήθεια του παραπάνω οχήματος. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας/ ανέρ¬ 
χεται σε 100.000,00 € συν 19.000,00 € για Φ.Π.Α. 19%. 
Συνολικά δηλαδή 119.000,00 € και χρηματοδοτείται από 
ιδίους πόρους-Εκτακτη οικονομική ενίσχυση από το 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. λόγω λειψυδρίας. 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα: 

α) στην απόφαση 11389/1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προ¬ 
μηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ. Εσωτερικών, 

β) στον ν. 2286/1.1.1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες 
Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 
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γ) στον ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώ¬ 
δικας». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Τή¬ 
νου, την Τρίτη 9.10.2007 και ώρα 09:30 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής. Ως ώρα λήξεως των προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές που είναι γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή 
επαγγελματική οργάνωση και οπωσδήποτε πληρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στη διακήρυξη της μελέτης. 

Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται 
από τα γραφεία του Δήμου Τήνου, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα τηλ. 22830-21197,23780. 

Τήνος, 11 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΙΜΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. Δ.2418 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Οδός Ανθηρό - Μεταμόρφωση - Γκρόπες (Τμήμα Ι.Μ. 
Κατουσίου - Γκρόπες)», με προϋπολογισμό 1.400.000 
ευρώ (με το Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Υ. 
Ν.Α. Καρδίτσας Μπλατσούκα 24, μέχρι τις 27.9.2007. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410 42999 ή 24410 
42982, ΕΑΧ επικοινωνίας 24410 25349 αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος για επικοινωνία Καραβασίλης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2η του μηνός Οκτω¬ 
βρίου του έτους 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π,μ. 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης και έλεγ¬ 
χο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο 
Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, 
ήτοι στην 2η τάξη και άνω στην κατηγορία έργων ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρό¬ 
μοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 57.862 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες + 30 ημέρες, μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΕ 440 
(Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βόρειας και 
Κεντρικής Πίνδου). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομής και ποιό¬ 
τητας Ζωής της Ν.Α. Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 21 Αυγούστου 2007 

Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 


( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ 

Αριθμ. 3.526 

Ο Δήμαρχος Γραβιάς Ν. Φωκίδας, προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΓΡΑΒΙΑΣ», με προϋπολογισμό 90.000,00 ευρώ. Το έργο 
συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οι¬ 
κοδομικά με προϋπολογισμό 75.625,61 € (δαπάνη εργα¬ 
σιών, ΓΕ, και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας το 
Δημαρχείο Γ ραβιάς, μέχρι της 27.9.2007. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22650-91226, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 22650-91240, αρμόδιος υπάλληλος Κατινιώτης 
Κων/νος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
το άρθρα 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένα ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 ή 1η στην κατηγορία Οι¬ 
κοδομικών ή εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα 
για Οικοδομικά έργα, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Για την συμμετοχή στό διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.513,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά 
την ημέρα της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδό¬ 
ντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις «ΣΑΤΑ». 
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Γραβιά, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ I. ΜΑΝΑΝΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ©ΙΝΑΛΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
Αριθμ. 330 

Τμήμα I: Αναθέτουσα Αρχή 

1.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής 

Επίσημη επωνυμία: Δ.Ε.Υ.Α. ©ΙΝΑΛΙΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Αχαράβη Δήμου θιναλίων, 
Τ.Κ. 49081 

Σημείο επαφής: Γ ραφεία Δ.Ε.Υ.Α. θιναλίων 

Τηλέφωνο: 26630 64622, 26630 63353 

Ραχ: 26630 64400, 26630 63669 

Πληροφορίες: Νίκος Παργινός 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Ε-ΙΊΠ3ΪΙ: ΠίΙ<05@ρ3Γ9ίη05.9Γ 

Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και οι τεχνικές προδι¬ 
αγραφές και τα συμπληρωματικά έγγραφα είναι διαθέ¬ 
σιμα από τα παραπάνω σημεία επαφής. Οι προσφορές 
και οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται στη Δ.Ε.Υ.Α. 
Θιναλίων, στην Αχαράβη Δήμου Θιναλίων Κέρκυρας, 
Τ.Κ. 49081. 

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης: 

11.1 Περιγραφή: 

Ο τίτλος του έργου είναι: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΑΧΑΡΑΒΗΣ - ΡΟΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ» και ο τόπος 
εκτέλεσης του έργου είναι οι οικισμοί Ρόδα και Αχαράβη 
του Δήμου Θιναλίων Κέρκυρας. 

11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης: 

Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύων συλλογής 
ακαθάρτων για την παραλιακή ζώνη των οικισμών Ρό¬ 
δας και Αχαράβης του Δήμου Θιναλίων, την κατασκευή 
κεντρικών συλλεκτήρων, καταθλιπτικών αγωγών και 
αντλιοστασίων καθώς και την κατασκευή του υποθα¬ 
λάσσιου αγωγού διάθεσης των λυμάτων. Αναλυτικότερα 
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου περιγράφονται 
στο άρθρο 11.4. της αναλυτικής διακήρυξης. 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές 

11.1.2 Προϋπολογισμός: Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου ανέρχεται σε 9.781.800,00 € και αναλύεται 
σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 

Γενικά έξοδα και 

Όφελος εργολάβου (ΓΕ-ΟΕ): 

Απρόβλεπτες Δαπάνες (9%): 

Αναθεώρηση: 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (19%): 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 

11.1.3 Προθεσμία εκτέλεσης: 18 μήνες 

Τμήμα III 

Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: 

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνι¬ 
σμού ανέρχεται σε 164.014,00 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) Εγγύηση καλής εκτέλε¬ 
σης: 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανά- 
δοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε 
410.034,00 ευρώ (€) (5% επί του προϋπολογισμού του 
έργου, χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του 
Φ.Π.Α.). Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που 
πρόσφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτε¬ 
ρο του ορίου 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, το ύφος της οποίας μπορεί να φτάσει 
και το 35% του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζό¬ 
μενα στην παρ. 2, του αρθρ. 4, του ν. 3263/2004. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένω¬ 
ση σε ποσοστό 80%, από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 
3,75% και από την ίδια συμμετοχή της Δ.Ε.Υ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩΝ 
σε ποσοστό 16,25%. (Αρ. Εργου Κ.Α. 2006ΕΠ02230081). 
Οι πληρωμές του Αναδόχου θα γίνονται σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της αναλυτικής Διακήρυξης. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 


υποχρεούται να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, η 
οποία αποδεικνύεται με τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης Κοινοπρα¬ 
ξίας στο οποίο θα αναφέρεται ότι τα μέλη της Κοινο¬ 
πραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση 
του έργου. 

β) Έγγραφο λήψης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.) από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 
(Δ.Ο.Υ.). 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης υπόκειται στις διατάξεις του νόμου ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και του π.δ. 609/1985 
«Κατασκευή Δημ. Έργων» όπως ισχύει σήμερα μετά τη 
συμπλήρωση και τροποποίηση του. 

Β: Συμμετοχή στον διαγωνισμό 

1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των 
διανωνιζουένων αναφέρονται στο άρθρο 22 του τεύχους 
της αναλυτικής Διακήρυξης. Τα απαιτούμενα δικαιολο- 
γητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 23.1. του τεύχους 
της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παράγραφο 
23.2, 23.3. και 23.4. του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης 
καθώς και χρηματοδοτικής, οικονομικής και τεχνικής 
ικανότητας των διαγωνιζομένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται: 

2.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε 
εφόσον ανήκουν στην 4η τάξη και άνω για έργα κατη¬ 
γορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και στην 2η τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β) προερχόμενες από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του 
Ε.Ο.Χ. ή στα κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και τηρούν αντίστοιχους 
καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών (κατά το άρ¬ 
θρο 21.1 .β της αναλυτικής διακήρυξης), σύμφωνα με το 
άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε 
τάξεις και κατηγορίες αντίστοιχες με τις προαναφερ- 
θείσες ή 

γ) Προερχόμενες από τα ανωτέρω β) κράτη, όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών (κατά το άρθρο 21.1.γ της αναλυτικής δι¬ 
ακήρυξης). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση 
αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / 
Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Α της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ, ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους της χώρας 
εγκατάστασης τους, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

2.2 Κοινοπραξίες των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ, σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.3 Κοινοπραξίες των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών 


6.375.895,00 € 

1.147.661,10 € 
677.120,05 € 
19.323,85 € 
1.561.800,00 € 
9.781.800,00 € 


πληροφορίες: 
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του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Τμήμα IV 

Α. Διαδικασία: 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία, το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 7 του 
π.δ. 609/1985 και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

Β. Όροι νια την παραλαβή των τευχών του διαγωνι¬ 
σμού: 

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων 
και πληροφοριών έως 24.10.2007, ώρα 14:00 μ.μ., έναντι 
καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων. 

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 30.10.2007 
και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι 
προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δι¬ 
αγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλά¬ 
χιστον 9 μήνες. 

Τμήμα V: Συμπληρωματικές Πληροφορίες: 

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και 
το ν. 2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό ήτοι στην Δ.Ε.Υ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩΝ, από την οποία 
μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από την ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.Δ. η οποία θα 
αναρτηθεί σε πίνακα της Υπηρεσίας μετά τη σύνταξη 
της σχετικής πράξης, να υποβάλουν ένσταση κατά του 
πρακτικού του διαγωνισμού. Πληροφορίες σχετικά με 
την υποβολή των προσφυγών μπορούν να ληφθούν από 
τη Δ.Ε.Υ.Α. ΘΙΝΑΛΙΩν. Οι προθεσμίες αρχίζουν από την 
επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποί¬ 
ησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων πρακτικών. 

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 23.8.2007. 

Αχαράβη, 9 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Θιναλίων 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 

Αριθμ. 21943 

Ο Δήμαρχος Αμαλιάδας προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου 
εσωτερική οδοποιία Αμαλιάδας 2007 (αρ. μ. 39/2007) 
προϋπολογισμού δαπανης με ΦΠΑ 200.000,00 € από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ 2007. 


Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών με αντίστοιχο προϋπολογισμό (με ΕΟ και ΓΕ 
και απρόβλεπτα): 

1. κατηγορία οδοποιίας προϋπ/σμού 168.067,22 € 

2. κατηγορία - προϋπ/σμού - € 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 6 π.δ. 609/1985). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 2.10.2007 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις-κοινοπρα- 
ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ΔΕ Α2 τάξης και άνω 
για έργα οδοποιίας. Για τον διαγωνισμό και την εκτέ¬ 
λεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των ν. 1418/1984, ν. 
3263/2004, π.δ. 609/1985, π.δ. 410/1995, π.δ. 171/1987 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 3362,00 €, με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο των 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου Δώδεκα 
(12) μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2622-0- 

38546 αρμόδιος.) και της Τ.Υ.Δ.Α. τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες. 

Αμαλιάδα, 11 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1734/82181 

Ανακοινώνουμε ότι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαί¬ 
ων Μνημείων (ΔΑΑΜ) διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με 
το σύστημα μελέτη - κατασκευή του Έργου «Ανάδειξη 
Μακεδονικού Τάφου III και ανασύνθεση του Ταφικού 
Τύμβου στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης». 

Προϋπολογισμός: δύο εκατομμύρια εξακόσιες πενήντα χι¬ 
λιάδες ΕΥΡΩ (2.650.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Τόπος εκτέλεσης των εργασιών: Άγιος Αθανάσιος 
Θεσσαλονίκης 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30 Οκτω¬ 
βρίου ημέρα Τρίτη, μέχρι τις 10 π.μ., στα γραφεία της 
ΔΑΑΜ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
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Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τρίτη ή τετάρτη τάξη 
για έργα οικοδομικά (άρθρο 4 του ν. 2940/2001). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 

Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

21.5 Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επι¬ 
χειρήσεων, που γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα πιο 
πάνω, πρέπει να συμπράξουν τόσο κατά τη διαδικασία 
του διαγωνισμού (σύνταξη μελέτης προσφοράς - ορι¬ 
στική μελέτη) όσο και στη συνέχεια κατά την εκτέλεση 
του έργου (σύνταξη μελετών εφαρμογής κ.λπ.), με κα¬ 
τάλληλα μελετητικά γραφεία, ικανά να εκπληρώσουν 
με τον απαιτούμενο βαθμό πληρότητας και τεχνικής 
επάρκειας τις απαιτήσεις για την εκπόνηση τόσο της 
μελέτης κατά τη φάση της δημοπρασίας (φάκελος τε¬ 
χνικής προσφοράς) όσο και των μελετών εφαρμογής 
των τροποποιήσεων ή συμπληρώσεων τους κ,λπ. και 
έμπειρων σε μελέτες ανάλογων έργων. Το μελετητικό 
γραφείο στο σύνολό του ή ένα μέλος του ή οι συνερ¬ 
γάτες, σύμβουλοι του κ.λπ. δεν είναι δυνατόν να λάβουν 
μέρος στο διαγωνισμό σε συνεργασία με περισσότερες 
από μία εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κοινοπραξίες από 
αυτές που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, με ποινή απο¬ 
κλεισμού. Επίσης δεν επιτρέπεται η υποβολή της ίδιας 
μελέτης ή τμήματός της από άλλο διαγωνιζόμενο με 
τον ίδιο ή ακόμα και άλλο μελετητή. Η παράβαση αυτού 
του όρου έχει ως υποχρεωτική συνέπεια την απόρριψη 
των αντίστοιχων τεχνικών προσφορών. 

21.6 Λόγω της ιδιαιτερότητας του έργου, όσον αφορά 
το αρχιτεκτονικό αντικείμενο, που αφορά επέμβαση σε 


αρχαιολογικό χώρο ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας, για τη 
σύμπραξη αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μελετη¬ 
τικά γραφεία (ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων) 
που διαθέτουν: 

α) Ελληνικά μελετητικά γραφεία (ή κοινοπραξίες με¬ 
λετητικών γραφείων) με πτυχίο: 

• Γ' ή Δ' ή Ε' τάξης για την κατηγορία μελετών 07 
(ειδικές αρχ/κές μελέτες) 

• Δ' ή Ε' τάξης για την κατηγορία μελετών 08 (στα¬ 
τικές μελέτες) 

• Β' ή Γ' τάξης για την κατηγορία μελετών 09 (ηλεκ- 
μηχ/κές μελέτες) 

• Α' ή Β' τάξης για την κατηγορία μελετών 21 (γεω¬ 
τεχνικές μελέτες) 

και κατά τα λοιπά, όπως πιο πάνω αναφέρεται. Επίσης, 
στην ομάδα μελέτης θα πρέπει να συμμετέχει ειδικός 
μελετητής - σύμβουλος για το φωτισμό ανάδειξης, με 
εμπειρία σε αντίστοιχα έργα. 

β) Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών - μελών 
της ΕΈ. κ.λπ.) ή κοινοπραξίες μελετητικών γραφείων 
τα οποία διαθέτουν αποδεδειγμένα εμπειρία ανά κα¬ 
τηγορία μελετών αντίστοιχη με τα καλούμενα ελληνικά 
μελετητικά γραφεία. 

γ) Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος (εργολήπτης) 
διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα 
πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει 
αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία μελετών για την 
συμπλήρωση των προσόντων αυτών. 

21.7 Επισημαίνεται ότι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
ή κοινοπραξίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό επι¬ 
τρέπεται να συμπράξουν με μελετητικά γραφεία που 
διαθέτουν, κατά κατηγορία, πτυχία των τάξεων που πιο 
πάνω προσδιορίζονται, αποκλεισμένης της σύμπραξης 
και με μελετητές ή μελετητικά γραφεία κατόχους πτυ¬ 
χίων διαφορετικών τάξεων. 

21.8 Οι εν λόγω μελετητές ή μελετητικά γραφεία θα 
συντάξουν τις αντίστοιχες μελέτες (προσφοράς - ορι¬ 
στικές, εφαρμογής κ.λπ.) για λογαριασμό των εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, οι οποίες συμμε¬ 
τέχουν, όπως πιο πάνω ορίζεται, στον υπόψη διαγωνισμό 
και οι οποίες σε κάθε περίπτωση είναι οι αποκλειστικά 
υπεύθυνες τόσο κατά τη φάση του διαγωνισμού όσο 
και στη συνέχεια κατά την εκτέλεση του έργου. Θα 
πρέπει, επίσης, να παρίστανται σε ειδικές περιπτώσεις 
(π.χ. τροποποιήσεις αρχικής μελέτης, επίλυσης προβλη¬ 
μάτων κατασκευής κ,λπ.) σε συσκέψεις στα γραφεία της 
Υπηρεσίας ή και επί τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου, όποτε αυτό απαιτηθεί. 

21.9 Η συνεργασία αυτή θα αποδεικνύεται από υπεύθυ¬ 
νες δηλώσεις του άρθρου 8 ν. 1599/1986 τόσο των εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων όσο και των μελετητών για την 
αποδοχή της συνεργασίας τόσο στη φάση της μελέτης 
προσφοράς όσο και της μελέτης εφαρμογής, αλλά και 
στη φάση της κατασκευής. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα 
προσκομισθούν με τον ανοικτό φάκελο δικαιολογητικών 
συμμετοχής της προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού από 
την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. 

21.10 Η αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών προ¬ 
σφοράς βαρύνει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Η αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής 
καθώς και την παρακολούθηση της μελέτης κατά την 
κατασκευή του έργου, βαρύνει τον ανάδοχο και περι¬ 
λαμβάνεται στο κατ’ αποκοπή τίμημα. Οι παραπάνω 
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όροι για την αμοιβή των μελετητών θα βεβαιώνονται 
με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, των μελετητών 
και των διαγωνιζομένων. 

21.11 Η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό εργοληπτική 
επιχείρηση ή κοινοπραξία σε κάθε περίπτωση ανα¬ 
λαμβάνει, σύμφωνα με τα παραπάνω, έναντι του κυ¬ 
ρίου του έργου και στο ακέραιο όλες τις ευθύνες και 
υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη σύμβαση τόσο για 
τη μελέτη όσο και την κατασκευή του υπ’ όψη έργου. 
Επίσης στις υποχρεώσεις της είναι η έκδοση της τυ¬ 
χόν απαιτούμενης οικοδομικής άδειας από την αρμόδια 
Πολεοδομία καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη άδεια 
από άλλες Υπηρεσίες. 

Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης θα πρέπει να χρησιμοποιεί για την έκδοση 
των τυχόν απαιτούμενων αδειών, διπλωματούχους Μη¬ 
χανικούς που έχουν το σχετικό δικαίωμα, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

Γ) Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν δικαιολογητικά που 
να αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχει λόγος αποκλει¬ 
σμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 24ου άρθρου 
της Οδηγίας Ε.Ε. 93/37 (ή του 24ου άρθρου του π.δ. 
334/2000). 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στην 
αναλυτική Διακήρυξη: 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
Τύπο την 14η Σεπτεμβρίου 2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
τη ΔΑΑΜ, Πλ. Καρύτση 12, τηλ. 210 3223405. 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΙΡΩ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Αριθμ. 14996 

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει, ότι εκτίθε¬ 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ 
ΦΕΚ 185/ΤΒ/23.3.1993) σε πρόχειρο διαγωνισμό, με κρι¬ 
τήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για 
την προμήθεια των υλικών για την εκτέλεση του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Κ.Χ. 
ΔΗΜΟΥ 2007» προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 
26.068,38 ΕΥΡΩ (21.906,20+4.162,18 ΦΠΑ). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Αγί¬ 
ου Νικολάου, οδός Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, την 
21.9.2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα ΙΟ.ΟΟ'-ΙΙ.ΟΟ'. 

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών 
γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία, 
μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και 
ενώσεις προμηθευτών. 

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους 
πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.100,00 ευρώ και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρα- 
πέζης. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 


ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τη¬ 
λέφωνο 28410-89930, 28410-89934. 

Αγιος Νικόλαος, 10 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ I. ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1781/84736 
Η Διεύθυνση Αναστηλώσεων Αρχαίων Μνημείων προ¬ 
κηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με το σύστημα «επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης)», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984, του π.δ. 609/1985 του 334/2000 όπως ισχύουν, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του Έργου: 

«Προστασία και ανάδειξη Μακεδονικού Τάφου Σπηλιάς 
Εορδαίας», προϋπολογισμού μελέτης 240.585,80 Ευρώ 
(με 30% απρόβλεπτα). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.10.2007 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα λήξης 10.00 π.μ. (ώρα που τελειώνει η κα¬ 
τάθεση των φακέλων προσφοράς ή η ώρα παραλαβής 
από το Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας των προσφορών 
που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή κατατίθενται απ’ 
ευθείας σ’ αυτό στα Γ ραφεία της Υπηρεσίας, Πλ. Κα¬ 
ρύτση 12, (6ος όροφος γραφείο 65 - γραμματεία), Τ.Κ. 
10561, Αθήνα, τηλ. 210-3223405. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: (α) οι ακόλουθες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις ή σχήματα όπως ειδικότερα 
αναφέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης, όπου ορί¬ 
ζονται αναλυτικά και οι σχετικές προϋποθέσεις συμμε¬ 
τοχής. Δηλαδή, 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις τάξεις Α2 1ης και 2ης για την κατηγορία 
των έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (215.931,41 ΕΥΡΩ) υπό τους 
περιορισμούς περί κατωτάτων ορίων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1935 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
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3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.6. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγω¬ 
νισμού, διατίθενται από την Υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση από 10.00 μέχρι 13.00 τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
2% του υπηρεσιακού προϋπολογισμού του έργου, δηλα¬ 
δή το ποσό των 4.811,72 Ευρώ και η σχετική εγγυητική 
επιστολή θα απευθύνεται προς το Υπουργείο Πολιτι¬ 
σμού/ Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων. 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διευθυντής Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΙΡΩ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 

Αριθμ. 5477 

Ο Δήμαρχος Αγριός Μαγνησίας διακηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κα¬ 
τασκευή του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΟΥ ΑΓ. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΡΑΚΕΙΑΣ προϋπολογισμού δημοπράτησης 
51.802,30 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋπο¬ 
θέσεις του ν. 3263/2004. Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα ενιαίων 
ποσοστών έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της 
υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών έκ¬ 
πτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 6. του π.δ. 609/1985. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9 του μηνός Οκτωβρί¬ 
ου του έτους 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δημοτι¬ 
κού Καταστήματος Αγριός από αρμόδια επιτροπή. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 51.802,30 € με 
τον Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 870,63 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Αγριός και θα έχει ισχύ 
τουλάχιστον για 3 μήνες. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 3 μή¬ 
νες. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξης για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 


αντίστοιχη με τις παραπάνω του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν τα σχετι¬ 
κά της δημοπρασίας κ.λπ. για σύνταξη και υποβολή της 
προσφοράς τους, στα γραφεία του Δήμου Αγριός. 

Αγριό, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ 

Αριθμ. 5478 

Ο Δήμος Αγριός Μαγνησίας διακηρύσσει την με ανοι¬ 
κτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ 
ΑΡΑΚΕΙΑΣ, προϋπολογισμού δημοπράτησης 74.923,30 
Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 όπως αυτός ισχύει και υπό τις προϋπο¬ 
θέσεις του ν. 3263/2004. Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα ενιαίων 
ποσοστών έκπτωσης σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της 
υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των ποσοστών έκ¬ 
πτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2 του μηνός Οκτωβρί¬ 
ου του έτους 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του Δημοτι¬ 
κού Καταστήματος Αγριας από αρμόδια επιτροπή. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατούμε- 
νων εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 74.923,30 € με 
τον Φ.Π.Α. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.259,21 € και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και 
θα απευθύνεται προς το Δήμο Αγριός και θα έχει ισχύ 
τουλάχιστον για 3 μήνες. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε 3 μή¬ 
νες. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξης για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 
τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις παραπάνω του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
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κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν τα σχετι¬ 
κά της δημοπρασίας κ.λπ. για σύνταξη και υποβολή της 
προσφοράς τους, στα γραφεία του Δήμου Αγριός. 

Αγριά, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 

-♦- 

(18) 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 12401 

Ανακοινώνουμε ότι το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ¬ 
σαλονίκης με την υπ’ αριθό. 2/8.2.2007απόφαση του Δ.Σ., 
διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη 
προσφορά για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΒΑΜ- 
ΒΑΚΙΝΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ (ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-220.000 τεμ.) 
(Ε.Π.Π. 2006-Κ.Α. 0801-14900), για τις ανάγκες της Μ.Κ.Φ. «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» με αριθμό Δ/ξης 010/2007. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 105.000,00 € με τον 
Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: Μ.Κ.Φ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών τη: 18.10.2007, 
ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 14:30" μ.μ. - η ώρα, στο γραφείο 
προμηθειών του Ψ.Ν.Θ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών τη: 19.10.2007, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00" π.μ. στο γραφείο προ¬ 
μηθειών του Ψ.Ν.Θ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το ν. 2286/1995, το 
π.δ. 394/1996, το π.δ. 60/2007 και την Οδηγία 2004/18/ΕΚ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο την: 
21.9.2007. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 7:00" π.μ. 
έως 14:30" μ.μ. (τηλ.: 2310/647-112 & 2310/647-374). 

Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει το Ψ.Ν.Θ. 

Οι δαπάνες της προμήθειας θα καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό της Μ.Κ.Φ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»/ 

Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Διοικητής 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΟΥΛΙΟΣ 

-♦- 

(19) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Αριθμ. 136153 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 7.11.2007, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 - 11:30 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 
22, 4ος όροφος, Αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, θα 
διεξαχθεί ανοικτός τακτικός διαγωνισμός με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με 
αντικείμενο το έργο: «Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύ¬ 
στημα Διαχείρισης Δεδομένων και Εξυπηρέτησης Πολι¬ 
τών Δήμου Αθηναίων», που έχει ενταχθεί στο μέτρο 2.4 
του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης, προϋπολογισμού 894.000 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου ΦΠΑ19% και συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%. 


Το έργο αφορά τη δημιουργία Γεωγραφικού Πλη¬ 
ροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων και 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη για την αναβάθμιση της ενη¬ 
μέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών και της ποι¬ 
ότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που σχετίζονται 
με γεωπληροφορικά δεδομένα, του Δήμου Αθηναίων. 
Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσό το οποίο θα καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (44.700 €) και βεβαιώνεται 
με τη προσκόμιση ισόποσου γραμματίου αναγνωρισμέ¬ 
νης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένου κατά τον 
ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 

Η διάρκεια υλοποίηση του έργου ορίζεται σε εννέα 

(9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά αρκεί να πληρούν τους όρους και να 
υποβάλουν τα δικαιολογητικά των όρων της διακήρυ¬ 
ξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για τη παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από: 

1. Την ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων νννννν. 
οίΙγοΐαΙΐΊθηε.ρΓ. 

2. Τη Δ/νση Σχεδιασμού και Επενδύσεων, Βούλγαρη 
11, Αθήνα ΤΚ 104 37, τηλ. 210 52 03 120-5, Φαξ 210 52 
02 945. 

Η δαπάνη δημοσίευσης επιβαρύνει το Δήμο Αθηναί¬ 
ων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως 
συμπληρωματικές πληροφορίες έως και δώδεκα (12) 
ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού, οι οποίες θα απαντηθούν 
έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

-♦- 

( 20 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 136158 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 2.10.2007 
ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 - 10.00 π.μ. ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αί¬ 
θουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, λήγει η προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών του ανοιχτού διαγωνι¬ 
σμού, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση 
του έργου: «Συντήρηση πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και 
οδικού δικτύου στις περιοχές Κολωνάκι και Εξάρχεια», 
προϋπολογισμού: 650.000,00 € (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν των 
10.504,20 € (2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρη¬ 
ση και ΦΠΑ) κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του 
π.δ. 609/1985, (άρθρο 15 της Διακήρυξης). 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα 

(10) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμημα¬ 
τικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 
(άρθρο 12 της Διακήρυξης). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
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ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η και 3η τάξη σε 
όλη την επικράτεια για έργα κατηγορίας: Οδοποιίας. 

β) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοί αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν 
ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, 

αρκεί να πληρούν τους όρους και να προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά του κεφαλαίου Γ' των όρων της δι¬ 
ακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση 
Μελετών, Τμήμα Οδοποιίας και Κοινοχρήστων Χώρων 
του Δήμου Αθηναίων, οδός Αθηνάς 16 και Βύσσης, τηλ.: 
210.52.77.757 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, μέχρι και 
την Πέμπτη 27.9.2007. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη και 
εισπράττεται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του 
έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγού¬ 
μενων διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και των 
μη απαραίτητων δημοσιεύσεων, βαρύνουν την αναθέ- 
τουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του 
έργου. 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

-♦- 

( 21 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
Αριθμ. 23205 

1. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΗ¬ 
ΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ 1 ΤΩΝ 
ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΑ¬ 
ΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΣΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΕΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 € (δαπάνη εργασι¬ 
ών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το 
έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργα¬ 
σιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
93.840,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 31.050,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Φωτοτυπικό Κέντρο 
(Γραμμικό) με 25,00 ΕΥΡΩ εντός της Πολυτεχνειούπο- 
λης, το Τιμολόγιο Προσφοράς και τον Προϋπολογισμό 
Προσφοράς από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, στον Α' όροφο του Κτηρίου Διοίκησης στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου μέχρι και την Πέμπτη 
27.9.2007. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα 
τύπου Γ. 


Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-7721904,210-7721835, 
210-7721981, ΡΑΧ επικοινωνίας 210-7721893, αρμόδιος 
υπάλληλος για επικοινωνία Κατερίνα Παγώνη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.10.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με «ελεύθερη συμπλήρωση Τιμολογίου 
με κατ’ αποκοπή τιμή για όλο το έργο» του άρθρου 4 
παράγραφος 4, περίπτωση «δ» του ν. 1418/1984 και άρθρο 
9 του π.δ. 609/1985, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1, Α2 και Πρώτη για την κατηγορία 
Οικοδομικών Έργων και Α1 και άνω για την κατηγορία 
Η/Μ Έργων. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο ΜΕΕΠ για την κατηγορία ΟικοδομικώνΈργων 
στις Α2 και Πρώτη για την κατηγορία ΟικοδομικώνΈρ- 
γων και Α2 και Πρώτη για την κατηγορία Η/Μ Έργων. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.497,80 ΕΥΡΩ και 
ισχύος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφο¬ 
ρών είναι 6 μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 
(1960ΣΕ04600000,1985ΣΕ04600000). 
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Προκαταβολή θα χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
39 του π.δ. 609/1985. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Πρυτανικό Συμβούλιο του Ε.Μ.Π. 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Πρύτανης 
Κ. I. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Αριθμ. 8164 

Ο Δήμαρχος Ακρωτηρίου προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 
170.000,00 € (με ΦΠΑ). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολο¬ 
γισμό 142.857,14 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του Διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από τη ΤΥΔΚ Ν. Χανιών, Α. Παπαν- 
δρέου 100, Χανιά 73134, τηλ. 2821054090 Εαχ 2821023190, 
η οποία είναι η Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 
μέχρι τις 4.10.2007. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.10.2007 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δή¬ 
μου Ακρωτηρίου στο Πιθάρι (τηλ. 2821343700, Ραχ 
2821343702) και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρα 
7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) Εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η τάξη ή 2η τάξη 
με έδρα ή δεύτερη επιλογή το Νομό Χανιών για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών, β) Προερχόμενες από κράτη 
- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν 
υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), 
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) 
Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτε- 
λέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Στον παρόντα διαγωνισμό δεν υπάρχουν οι προϋ¬ 
ποθέσεις για συμμετοχή Κοινοπραξιών εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σύμφωνα με την παρ. 42 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου, λόγω 
κοινοπραξίας). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.857,14 € και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 


του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 6 μήνες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Ι.Π. Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί. 

Τα αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Ακρωτηρίου. 

Πιθάρι, 10 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 
Αριθμ. 5448 

1. Ο Δήμαρχος Οινοφύτων, προκηρύσσει ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επέκταση δικτύ¬ 
ου ακαθάρτων», με προϋπολογισμό 42.342,00 ΕΥΡΩ και 
σχετικής πίστωσης 30.000,00 Ευρώ για το έτος 2007. 
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: 

α) κατηγορία υδραυλικών ή Η/Μ, με προϋπολογισμό 
35.581,52 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας που 
είναι τα γραφεία του Δημαρχιακού Καταστήματος Οι- 
νοφύτων στα Οινόφυτα, μέχρι την Πέμπτη 27.9.2007. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2262051500, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2262051500, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Νίκα Σωτηρία. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 2.10.2007, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί δι- 
αγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγε¬ 
γραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες 
και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις στην Α1, Α2,1η στην 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ, καθώς και αντίστοιχα 
Νομαρχιακά μητρώα, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που 
αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το 
δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 712,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα 
έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο 
του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 
Α/24.8.1993). 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Οινοφύτων. 

Οινόφυτα, 12 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

Αριθμ. 8162 

Ο Δήμαρχος Ακρωτηρίου προκηρύσσει ανοικτό δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ». 

Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την 
εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν: 

1. Η υπ’ αριθμ. 1138/1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 
«περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 
Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β' 185/23.3.1993). 

2. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Τ.Α78.2.2006) «Κύρωση του 
κώδικα δήμων και κοινοτήτων». 

3. Ο ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και 
Ρύθμιση συναφών θεμάτων». 

4. Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί 
κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν 
αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το ν. 2286/1995. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 17.850,00 € 
(ΜΕ ΦΠΑ). 

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατά¬ 
σταση έξι στάσεων αναμονής λεωφορείων. 

Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δήμου 
Ακρωτηρίου (τηλ. 28213 43700) την 12.10.2007, ημέρα 
Παρασκευή ενώπιον επιτροπής που θα συσταθεί σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ 11389. Ώρα λήξης 
της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α. Έλληνες πολίτες. 

β. Αλλοδαποί. 

γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

δ. Συνεταιρισμοί. 

ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό 
οφείλουν να καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περι- 
γράφονται λεπτομερώς στη λεπτομερή διακήρυξη της 
δημοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
5% της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας (με 
το ΦΠΑ) και θα απευθύνεται στο Δήμο Ακρωτηρίου. 

Πληροφορίες και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και 
διακήρυξης διατίθενται από την ΤΥΔΚ Ν. Χανίων (Δη¬ 
μοκρατίας 100, Χανιά, Πληροφορίες τηλ. 2821054090, 
ΡΑΧ 2821023190. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους εφόσον ζητηθούν το αργότερο έως 
τις 10.10.2007 ημέρ Τετάρτη. Εφόσον ζητηθούν εμπρό¬ 
θεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επομένης 
εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο¬ 
ρήγησης. 

Πιθάρι, 10 Σεπτεμβρίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΥΝΗΓΟΣ 
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Αριθμ. 277 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Αμφιλοχίας, προκηρύσσει, ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (Δ' ΦΑΣΗ), με 
προϋπολογισμό 450.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 374.852,59 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας ΤΥΔΚ 
Ν. Αιτωλ/νίας Κύπρου και Λεβίδου ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200, 
μέχρι την Πέμπτη 5.10.2007. Η διακήρυξη του έργου έχει 
συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ- 
ΧΟΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2631-0-55433, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 2631-0-55425, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Παληγεώργος Κων/νος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.10.2007, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 4 παράγραφος β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ στην κατηγορία 
1η ή 2η ή εντός νομού έδρας 3η, β) αλλοδαποί διαγω- 
νιζόμενοι που αποδεικνύουν όχι κατά την τελευταία 
πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά 
και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7498,00 € ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα 180 ημέρες. 

6. Το έργο εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. 13263/5.9.2007, 
απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΕ και χρηματοδοτείται από πι¬ 
στώσεις του ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 001/3, ΠΕΠ ΔΕ 2000-2006 και 
συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ. Η από¬ 
δοση των πιστώσεων θα γίνει με χρηματοδότηση του 
Δήμου μέσω της ΣΑΕΠ 001/3 της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Ρητά αναφέρεται ότι 
ισχύει το άρθρο 4 του ν. 3481/2006 όσον αφορά τη 
χρήση της «επί έλλατον δαπάνης». 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αμφιλοχίας. 

Αμφιλοχία, 12 Σεπτεμβρίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 
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